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希 望郷 いわ て 


※※ 岩 手 県 





県 で は 被災 市 町 村 の 復興 まち づく り 計 画 と 一 体 と な っ 
た 「 ま ち づ く り 連 携 道 路 整 備 等 」 の 実施 に より 、 災 害 に 
強く 安全 な 道路 ネッ トワ ー ク 網 の 整備 を 計画 し て いま 


す 。 

大 船渡 管内 で は 大 船渡 市 、 陸 前 高田 市 、 住 田町 の 3 市 
町 に お いて 、17 現 場 で 34 k m の 道路 整備 が 計画 され て 
NO OO NN 












大 船渡 広田 陸前 高田 線 | 船 河原 | 2200m|100ml 融 生還 | 
| (9) | 大 船渡 綾里 三陸 線 。 | 赤崎 | 4100m|105ml 融 生還 "| 
| (9 | 大 船渡 綾里 三陸 線 。 | 越 喜来 | 1000m|100ml 融 芋 器 "| 
度 | (9) | 大 船渡 綾里 三陸 線 。 | 小石 浜 | 2320ml70ml| | 
| (209) | 崎浜 港 線 | 越 喜来 | 700m|1OOml 琶 芋 叶 | 
| 275) | 其 石 海岸 線 | 未 崎 ~ 其 石 | 2700m|100ml 融 芋 器 "| 
| | 一般 国道 340 号 。 |(65 人 上 大貫 | 2600m|11.5ml 融 置 中 "| 
| | 一般 国道 340 号 。 | 竹 駒 | 1600m|1O5ml 琶 芋 器 | 
| (39) | 大 船渡 広田 陸前 高田 線 。 | 小 友 | 1400m|100ml 融 芋 器 | 
大 船渡 広田 陸前 高田 線 。 | 大 陽 | 1.400m|100ml 融 生還 | 
| (38) | 大 船渡 広田 陸前 高田 線 。 | 花 具 | 1.100m|100ml 融 芋 器 | 
| (39) | 大 船渡 広田 陸前 高田 線 。 | 久保 ~ 泊 | 2500m|10.0m 融 軒 器 | 
| (38) | 大 船渡 広田 陸前 高田 線 。 | 広田 町 | 1.400m|100m 融 軒 器 "| 
(229) | 長 部 漁港 線 | 長 部 | 700m|75m| 数 財 容 〒 ="'〔' 
住 | | 一般 国道 340 号 。 | 山谷 | 2700ml115ml 疫 芋 中 | | 

|16| 田 ] | 一般 国道 397 号 。 | 高屋 敷 |3000ml120ml | 

L17| "| | - 般 国道 99 司 | 子 飼 沢 | 2580m | 70m| ma 


② 事業 説明 会 状況 





2 大 船渡 管内 に お ける 災害 公営 住宅 の 整備 状況 (平成 26 年 1 月末 時 点 ) 


大 船渡 管内 で は 約 1.800 戸 の 災害 公営 住宅 の 整備 が 計画 され て お り 、 う ち 岩 手 
県 で は 大 船渡 市 及び 陸前 高田 市 に 約 1.200 戸 の 整備 を 予定 し て お り ま す 。 
それ ぞ れ の 整備 戸数 及び 事業 スケ ジュ ー ル 等 は 下記 の と お り で す 。 
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団地 名 | 整備 戸数 | 建物 構造 | 用地 
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整備 戸数 小計 1.207 戸 _C※/H26 友 7 忌 夫 學 座 ) 





3 災害 復旧 事業 の 実施 状況 【 下 南 鶴 海 岸 防潮 堤 】 


大 船渡 市 三陸 町 越 喜来 の 下 南 鶴 海 岸 で は 津波 に より 被災 し た 防潮 堤 の 復旧 エ 
事 が 本 格 化 し て いま す 。 現在 は 新た な 防潮 堤 の 基礎 と な る 捨 石 マ ウン ド の 『 捨 
石 投入 工事 』 を 実施 し て お り 、 今 後 は 『 水 門 工事 』 に 着手 する 予定 で す 。 

現地 に は 現場 見 学 用 の 展望 スペ ー ス を 整備 し た ほか 、『 現 場 情報 広報 誌 』 を 
周辺 住民 に 配布 し 、 工 事 進 捗 状況 等 や 作業 の 状況 を お 知ら せ し て いま す 。 

また 現地 に は 地元 小学 生 の メッ セー ジ を 記載 し た PR 看板 を 設置 し て いま す 。 





防潮 堤 工事 L=373m 




































































地元 小学 生 に よる メッ セー ジ 




















3 災害 復旧 事業 の 実施 状況 ② 【 二 級 河川 盛 川 災害 復旧 工事 】 





TE OR 
い 

当 現 場 で は 東日本 大 震 災 に より 被災 し た 河川 堤防 の 剖 上 げ 工 事 (計画 高 
TP+7.5m) を 実施 し て お り 、 堤 防 書 上 げ 工 事 に 伴い 既設 橋梁 (川口 橋 : 大 船渡 
市 管理 ) の 架 替 工 事 も 今回 工事 と 併せ て 行い ます 。 な お 、 本 事業 は 津波 対策 と 
し て 「 堤 防 書 上 げ 工 事 」 と 「 水 門 工事 」 に つい て 工法 比較 し 、 経 済 性 等 を 考慮 
し 「 堤 防 如 上 げ 工 事 」 に 決定 し た も の で す 。 


※7 の ・ 束 可 澄 の ア 放 腺 必 胡 汰 こし と 洛 砂 の 癌 さ 
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